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भारत के किसी भाग में तब तक पारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि 
बस अधिसूचना में इसके पश्चात विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय 
सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी मनापत्ति न दे दी गई हो । 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1994 
फा . मा . 80 ( म ) : - पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1988 के 
नियम 3 के उपनियम ( 3 ) के खंड ( क ) के अधीन एक अधिसूचना सं . 
का , पा 80 ( म ), तारीख 28 जनवरी , 1993 प्रकाशित की गई थी 
जिसमें जब तक कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापरित न दे 
वी गई हो , तब तक भारत के किसी भी भाग में मारंभ किए जाने वाले 
क्रियाकलाप या नई परियोजनाओं के विस्तारण या आधुनिकीकरण के 
संबंध में निधन और प्रतिषेध अधिरोपित करने के केंद्रीय सरकार के 
माशय के विषय जनता से उमस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 
साठ दिन के भीतर प्राक्षेप मांगे गए थे । 
___ और प्राप्त सभी माक्षेपों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया 


2. परियोजना की पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त करमे के लिए 
मपेक्षाएं और प्रक्रिया : 
I. ( क ) फोई व्यक्ति जो भारत के किसी भाग में किसी परियोजना 

को अथवा अनुसूची 1 में सूचीबद किसी विधमान उद्योग 
या परियोजना का विस्तारण या प्राधुनिकीकरण प्रारंभ करना 
पाहता है, सचिव , पर्यावरण और वन मंत्रालय , नई दिल्ली 
को एक भावेदम भेजेगा । 


प्रतः केंद्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1986 के नियम 
5 के उपनियम ( म ) के बस ( प ) के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) 
मधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
और उपधारा ( 2 ) के वंड ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए निवेश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से ही किमी क्रियाकलाप का , यदि प्रदूषण भार विद्यमान प्रदूषण भार से 
अधिक है या इस अधिसूचना की अनुसूची- 1 में सूचीबर भई परियोजना 


यह प्रावेदन इस अधिसूचना की ( अनुसूची 2 ) में विनि 
विष्ट प्रोफार्मा में किया जाएगा और उसके साथ परियोजना 
की म्योरेवार रिपोर्ट होगी जिसमें मन्य बातों के साथ- साथ 
पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट और केंद्रीय सरकार के 
पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ममय -समय पर पारी किए 
गए मार्गदर्शक सिवान्तों के अनुसार तैयार की गई पर्यावरण 

प्रबंध योजना होगी । 
( ख ) प्रोकड़ों और कार्य योजना को अपर्याप्त अथवा अनुपयुक्त प्रस्तुत 

किए जाने के कारण अस्वीकृत किए गए मामलों का पुर्विलोकन 
किया जा सकेगा जब भी उन्हें पूर्ण प्रकिड़ों और कार्य योजना 
के साथ प्रस्तुत किया जाता है । दूसरी बार अपूर्ण प्रकिड़ों 
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निर्धारण परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेजों 
भोर मांकड़ों की प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर 
और जहाँ अपेक्षित हो वहाँ लोक सुनवाई की समाप्ति पर पूरा 
किया जाएगा और विनिश्चय उसके पश्चात् अधिकतम तीस 
दिन के भीतर सूषित कर दिया जाएगा । परियोजना के स्पा 
पित किए जाने से संबंधित कोई प्रारम्भिक या अन्य कार्य 
पर्यावरणीय स्थल मनापत्ति प्राप्त किए जाने तक भारम्भ नहीं 
किया जा सकेगा । 


IV . संबंधित प्रभाव निर्धारण अभिकरण की मिफारिशों के कार्यान्वयन 
और उन शर्यों को , जिनके मधीन गर्यावरण संबंधी अनापत्ति दी गई है , 
प्रभावी रूप से मानिटर करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से सम्बन्धित 
परियोजना प्राधिकारी संबंधी मभिकरण को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें । 
प्रभाव निर्धारण अभिकरण अनुपालन रिसोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 
कराएगा । 

यदि प्रभाव निर्धारण अभिकरण से समय सीमा के भीतर 
कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो परियोजना उस रूप में 
अनुमोदित फर सी समझो जाएगी जिस रूप में वह 
परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित की गई थी । । 


का प्रस्तुत किया जाना स्वयं ही प्रभाव निर्धारण अभिकरण के 
लिए मामले को संक्षेपतः अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त कारण 

होगा । 
II. निम्नलिखित स्थल-विनिर्दिष्ट परियोजनाओं की दशा में 

( क ) बनन ; 
( ख ) पिट है ताप विद्युत को ; 
( ग ) जल विद्युत मुख्य सिंचाई परियोजना और उसफा संयोजन 

जिसमें बाढ़ नियंत्रण सम्मिलित है । 
( प ) पत्तन तथा बंदरगाह ( लघु पत्तन को छोड़कर ) 

परियोजना प्राधिकारी कोई अन्वेषण या सर्वेक्षण मारंभ 
करते समय केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय 
को परियोजना स्थल के स्थान के बारे में सूषित करेंगे । 
केंद्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय तीस दिन 
की अधिकतम अवधि के भीतर प्रस्तापित स्थल की उपयुक्तता 
या अन्यथा के बारे में विनिश्चय सूचित करेगा । उम्त स्थल 
मनापरित ; 
- - किसी स्वीकृत क्षमता या खनन पट्टे के लिए ; 
- - 500 हैक्टर या अधिक क्षेत्र में , यदि अपेक्षित हो , अमिजों 

के पूर्वेक्षण और खोज के लिए , 
मंजूर की जाएगी और सन्निर्माण , संक्रिया या खनन प्रारंभ करने 
के लिए यह पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी । 
III . ( क ) प्रावेदन के साथ प्रस्तुत की गई संक्षिप्त साध्यता रिपोर्ट 

का , यथास्थिति , केंद्रीय सरकार के प्रभाव निर्धारण अभिकरण 
पारा, इस पधिसूचना की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट संरचना 
बाली विशेषज्ञ समिति के परामर्श से मूल्यांकन और निर्धारण किया 
जाएगा । प्रभाव निर्धारण मभिकरण , संघ का पर्यावरण और 
वन मंत्रालय होगा । ऊपर वर्णित विशेषज्ञ समिति का गठन 
संबंधित प्रभाष निर्धारण अभिकरण या इस बाबत प्रभाव 
निर्धारण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत, केन्द्रीय सरकार के अधीन 

ऐसे अन्य निकाय द्वारा किया जाएगा । 
( ख ) उक्त विशेषज्ञ समिति को परियोजना से संबंधित संक्रियाओं 

के प्रारम्भ से पूर्व , उनके दौरान या उसके पश्चात् फिसी समय , 
यथास्थिति , स्थल या कारखाना परिसरों में प्रवेश करने और 

उनका निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा । 
( ग ) प्रभाव निर्धारण अभिकरण परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दिए 

गए दस्तावेजों, पोकड़ों, जो स्पलों प्रथया कारखानों में की 
गई यात्राओं के दौरान संगहीत माफड़ों द्वारा अनुपूरित होंगे 
के तकनीकी निर्धारण और प्रभावित जनसंख्या और पर्यावरण 
संबंधी समूहों की अन्तःक्रिया पर आधारित सिफारिणे सैयार 
करेगा । विस्तृत पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाओं सहित संक्षिप्त 
साध्यता रिपोर्ट , सिफारिश और वे शर्ते , जिनके प्रध्यधीन 
रहते हुए पर्यावरण संबंधी अनापरित दी गई है, मयंधित 
पक्षकारों या पर्यावरण सम्बंधी समूहों को अनुरोध पर उपलम्ध 
कराई जाएगी । जनता के विधार पनि प्रभाष निर्धारण अभि 
करण द्वारा प्रस्ताव के प्राप्ति के 30 दिन भीसर ऐसी सिफारिश 
की जाए तो इस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित लोक सुनवाईयों 
में , ऐसी सुनवाई की कम से कम दो समाचारपमों में एक 
मास की सूचना देने के पश्चात् मांगे जा सकेंगे । 


3. इम अधिसूचना की , कोई बान निम्नलिखित को लागू नहीं होगी : 
( क ) अधिसूचना का . प्रा . स . 102 ( अ ) , तारीख 1 फरवरी, 

1989 का . प्रा . स . 114 ( अ ) , तारीख 20 फरवरी , 1991 
और का . मा . स . 319 ( अ ) , तारीख 7 मई , 1992 के 
अंतर्गत प्राने वाले क्षेत्र में अवस्थित या प्रवस्थान के लिए 
प्रस्तावित अनुसूची- 1 की प्रविष्टि सं . 318 और 20 के 

मधीन पाने वाली कोई मव । 
( ख ) मनसूची 1 की प्रविष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 7 , 9, 10 , 12, 

13, 14, 16, 17, 19, 25, 27 के अधीन पाने वाली 

कोई म यदि विनिधान 50 करोड़ रुपए से कम हो । 
( ग ) लघ औद्योगिक सेक्टर के लिए प्रारक्षित कोई मय जिसमें विनि 

धान एक करोड़ रुपए से कम का हो । 


4. वास्तविक आंकड़ों को छिपाने या मिथ्या , भ्रामक भाकहो रिपोर्ट , 
विनिश्चय या सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने से परियोजना अस्वीकार हो 
आएगी, अनुमोदन भी , यवि मिथ्या किड़ों के माधार पर पहले दिया 
गया हो तो प्रतिसंहत हो जाएगा । प्रामक और गलत जानकारी के अन्तर्गत 
निम्नलिखित प्राएगें । 

-- मिथ्या जनकारी 
---मिथ्या प्रकिड़े 
- बनाई गई रिपोर्ट 
- वास्तविक पॉफड़ो का छिपाना 
- -मिथ्या सिफारिणे या विनिश्चय । 

___ [सं . जेह 120 1 3/4/89-1 ए-1 ] 
पार , राजामणि, सचिव (पर्यावरण और बम ) 


अनुसूची- 1 

( पैरा 1 और 2 देखिए ) 
केन्द्रीय सरकार से पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा करने वाली 
परियोजनाओं की सूची 
1. म्यूबलीयर पावर और संबंधित परियोजनाएं जैसे भारी जल संयंत्र 

नाभिकीय ईधन परिसर, विरल मृदा (रेअर अर्थम ) । 


जनता को परियोजना रिपोटी और पर्यावरणीय प्रबन्ध 
योजनाओं तक पहुंभ की प्रभाष निर्धारण अभिकरण मुख्यालय 
में व्यवस्था की जाएगी । 


[ भाग II खंग ( ii )] 


भारत का राजपत प्रसाधारण 


- 


- 


. 


2. नको घाटी परियोजनाएं जिसमें जल विद्युत, मुख्य सिंचाई और उनके 

समुच्चय बार नियन्त्रण सम्मिलित है । 


अनुसूची- 2 
(पैरा 3 का उप पैरा । ( क ) देखिए] 

प्रावेदन - प्ररूप 


3. पस्तन मंदरगाह और विमान पस्तन ( लघु पस्तन और बंदरगाह के 

मिवाय ) 


1. ( क ) प्रस्तावित परियोजना का नाम व पता ; 


4. पेट्रोलियम परिष्करणी जिसमें अपरिष्कृत उत्पाद पाइपलाइन हैं । 
5. एकल मुपरफास्फेट के अलावा अन्य रासायनिक उर्वरक ( नाइट्रोजिनस 

और फारफेटिक ) । 


6 . नाशकजीव मार ( तकनीकी ) 
7. पैट्रो- रासायनिक काम्पलेक्स ( ओपे फिनिक और एरोमेटिक दोनों ) , 

और रासायनिक मध्यवर्ती जैसे डी एम टी बैटरोलेस्टम लैब इत्यादि 
तथा एल एल पी डी ई, एच पी डी ई, पी पी , पी वी सी जैसे 

प्राधारिक प्लास्टिक का उत्पादन । 
8. प्रपंज औषधि और मैजिक 


9. तेल और गैस की खोज तथा उनका उत्पादन , परिवहन और भंडा 

रण । 


10. मिथेटिक रबर । 


11. एम्बेस्टोस और एस्वस्टोस उत्पाद । 


12 हाइड्रोसाइएनिफ ऐसिष्ट और उसकी ध्यत्पत्ति । 
13. ( क ) प्राथमिक मौसम विज्ञानी उद्योग ( जैसे लौह और इस्पात 

एल्यूमीनियम , तांबा , जस्ता, सीमा और फेएलायंस का 
उत्पादन ) 


( ख ) परियोजना की प्रयस्थिति : 

स्थान का नाम : 
जिला : तहसील : 
प्रक्षांश रेखांश : 

निकटतम विमान परतन रेल स्टेशन : 
( ग ) जांच किए गए वैकल्पिक स्थल तथा प्रस्तावित स्थल का चयन 

करने के लिए कारण ; 
( घ ) क्या यह स्थल स्थानीय भूमि प्रयोग योजना के अनुसार 

अनुबद्ध भूमि प्रयोग के अनुरूप है । 
2. परियोजना के उद्देश्य ; 
3. ( क ) अपेक्षित भूमि : 

कृषि भूमि : 
घन भूमि तथा वनस्पति का घनत्व 

अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
( स्य ) ( 1 ) प्रावाट क्षेत्र प्रस्तावित स्थल के 10 कि . मी . की परिधि 

में भूमि प्रयोग ; 
( 2) क्षेत्र की स्थलाकृति, जिममें डाल पहलू और ऊंचाई 

उपदर्शित की गई हो ; 
( 3) प्रस्तावित भूमि का क्षरण वर्गीकरण । 
( ग ) 10 कि . मी . की परिधि में विद्यमान प्रदूषण स्रोत तथा 

__ वायु , जल और भूमि की गुणवत्ता पर उनका प्रभाव ; 
( घ ) निकटतम राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जीवमंडल प्रारक्षिति / 

स्मारकों ऐतिहासिक स्थलों आरक्षित वनों की दूरी ; 
( 6 ) खदानों/ उधार क्षेत्रों के लिए पुनरुवार योजना ; 
( च ) हरित पट्टी योजना ; 

( छ ) प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना । 
4. जलवायु और वायु गुणवत्ता : 

( क ) स्थल पर पवनारेख ; 
( ख ) प्रधिकतम न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान ; 
( ग ) प्रतिलोमन की प्रावृत्ति ! 
( घ ) चक्रवाती तूफानों बादल फटने की प्राकृति ; 
( 1) परिवेशी वाय , गुणवत्ता प्राकर ; 
( च ) परियोजना से एस पी एस , गैस ( सी ओ सी ओ , एस ओ. 

एन ओ एक्स , सी एच , एन , प्रावि ) के प्रत्सर्जन की प्रकृति 
और सान्द्रण । 


( ख ) विद्युत मार्क भट्टी । 


14. फ्लोर एल्काली उद्योग । 
15. पेंटस के विनिर्माण में काम पाने वाली जरूरी कच्ची सामग्री और 

रेमिन के विनिर्माण सहित समेकित पेंट काम्पलैक्स । 
16. विगकोस स्टेपल फाइबर और फिलामेंट मार्न । - 
17. सीसा और मीगा एन्टीमनी एलाय के प्रामाइडों के विनिर्माण के 

साप समेकित स्टोरेज मैरियां । 


18. समुद्र की उच्च जल रेखा के 200 मीटर से 500 मीटर के बीच 

समस्त पर्यटन और परियोजनाएं तथा 5 करोन से अधिक निवेश 
के साथ 1000 मीटर से अधिक उत्थापन के प्रवस्थान पर । 


19. तापीय विद्युत संयंत्र । 
20. खनन परियोजनाएं ( 5 हैक्टर से अधिक के लिए पट्टे सहित ) 
21. राजमार्ग परियोजनाएं 
22. हिमालय श्रृंखला में फोलतारी ससफ और बनीय भेला 
23. पारानियां 
24, अपरिष्कत खाल और चर्म 
25. सुगवी, कागज और. प्रखबारी कागज 
26. रंजक 
27 . सीमेंट 
28. दलाईघर ( व्यष्टिक ) 
29. विद्युतलेपन 


5. जल सन्तुलन : 

( क ) स्थल पर अल सन्तुलन ; 
( ख ) क्षीण मौसम में जल की उपलबद्धता ; 

जल की आवश्यकता ; 
( ग ) प्रतियोगी उपयोक्ताओं सहित दोहन किए जाने वाले लोत 

( नदी , भील, भूमि , सार्वजनिक प्रापूर्ति ) 
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( घ ) जम गुणवत्ता ; 
( 6 ) पिछले 15 वर्षों में भूमि जल की गुणवत्ता और मात्रा में 

देखे गए परिवर्तन तथा वर्तमान चार्जिग और निकासी के 

म्योरे ; 
( प ) ( 1) शोधन स्पारे सहित छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की 

माना ; 
( 2 ) ठोस अपशिष्टों के व्ययन से पूर्व और पश्चात अभिग्राही 

मोठी में जल की मात्रा और गुणवत्ता ; 
( 3 ) भूमि पर छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा 

और भूमि की किस्म ; 
( छ ) ( 1 ) प्रावश्यक आवाइ शोधन योजना सहित जलाशय अल 

गुणवत्ता के व्यौरे ; 
( 2) कमांड क्षेत्र विकास योजना 


कर दिया जायेगा और परियोजना को दी गई अनापत्ति , यदि कोई हो , 
को हमारी पोखिम और लागत पर वापस लिया जा सकेगा । 
तारीख : 

भावेदक के हस्ताक्षर 
स्थान : 

( नाम और पूरे पत सहित ) 
भावेदक जिस संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर 

रहा है उस संगठन को मोहर 
टिप्पण : ऐसे मदों की बाबत जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक की घोषणा 

के अनुसार प्राकड़े प्रपेक्षित नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो परि . 
योजना पर उसी माधार पर विचार किया जाएगा । 

मनुसूची- 3 
[ पैरा- 3 का उप-पैरा (iii ) ( क ) देखिए] 
पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण के लिए विशेषज्ञ समितियों की संरचना 


8. ठोस अपशिष्ट : 

( क ) उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की प्रकृति और माना ; 
( ख ) ठोस अपशिष्ट निपटान का तरीका । 


7. शोर और कंपन : 

( क ) शोर और कान के स्रोत । 


( ख ) परिवशी शोर स्तर । 


( ग ) शोर और कंगन नियंत्रण के प्रस्तावित उपाय । 


( 4 ) भवतलन समस्या, यदि कोई हो , और उसके नियंत्रण के उपाय । 


1. केन्द्र और राज्य स्तर पर विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन और 
निर्धारण निम्न प्रकार से गठित विशेष समितियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें 
प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे : 

1. पारिस्थितिक तंत्र प्रबंध 
2. याय/ जल प्रदूषण नियंत्रण 
3. जल संसाधन प्रबंध 
4. बनस्पतिजात/ प्राणिजात संरक्षण और प्रबंध 
5. भूमि प्रयोग योजना 
6 . सामाजिक विज्ञान पुनर्वास 
7. परियोजना मूल्यांकन 
8. पारिस्थितिकी 
9. पर्यावरणीय स्वास्थ्य 
10. विषय क्षेत्र विशेष 
11. गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधि/पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित 

व्यक्ति । 
2. अध्यक्ष, उत्कृष्ट और अनुभवी परिस्थिति-विज्ञानी या पर्यावरणीषिद 
या तकनीकी व्यावसायिक या सुसंगत विकास क्षेत्र में बहत प्रबंधकोय 
अनुभव का होगा । 
3. प्रभाष निर्धारण अभिकरण केन्द्र/ राज्य का प्रतिनिधि सदस्य- सचिव 
के रूप में कार्य करेगा । 
4. मध्यक्ष और सदस्य प्रतिनिधियों के रूप में विनिविष्ट रूप में मामनिदिष्ट 
व्यक्तियों को छोड़फर यक्लिक हमियत से कार्य करेंगे । 
6. किसी समिति में 15 से अधिक सवस्य नहीं होंगे । 


8 . बिजली की भावश्यकता, जिसमें मापूर्ति के स्रोत का उल्लेख हो , 

यवि कैप्टिव बिजली इकाई लगाने का प्रस्ताव हो तो पूरा पर्यावरणीय 
ज्यौरा अलग से भेजें । 
9. लगाया जाने वाला परम श्रमिक बल , जिसमें निम्न ब्यौरा दिया जाए : 
-- अपशिष्ट जलवायुमधा जनित रोगों के कारण क्षेत्र में स्थानिक 

स्वास्थ्य समस्याएं । 
-- विद्यमान और प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली । 
10 ( क ) विस्थापित होने वाले गषिों और लोगों की संम्पा 

( ब ) पुनर्वास वृहत् योजना । 
11. जोखिम निर्धारण रिपोर्ट तथा विपदा प्रबन्ध योजना । 


और 


बन 


मार्ग- दर्शक 


12. ( क ) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (पर्यावरण 

मंत्रालय द्वारा ) 
( ख ) पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना ( समय -समय पर जारी 

सिवान्तों के अनुसार तैयार ) ; 
( ग ) विस्तृत व्यावहारिकता रिपोर्ट ; 
( ब ) विविधत भरी हुई प्रश्नावली । 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 
Now Delhi, the 27th January, 1994 
S . O . 60 ( e ). — Whereas a notification under clause (a ) of 
sub -rule (3 ) of rule 5 of the Environment ( Protection ) Rulos , 
1986 inviting objections from the public within sixty days 
from the date of publication of the Faid notification , against 
the intention of the Central Government to imposo rosttic 
tlong and prohibition , on the expansion and modernization 
of any activity or new projects being undertaken in any 
part of Ladja unless environmental clearanco has been accord 
ed by the Contral Government or the Stato Govoramont in 
Accordance with the procedure spocificd in that notifica 
tion was published as $ . O . No. XO ( B ) dried 28th January , 
1993: 

And whereas all objections roccivad have been duly con 
sidered : 


13. पर्यावरणीय प्रबन्ध काक्ष का ब्यौरा । 


में यह वचन देता हूं कि मार विए गए प्रांकड़े और सूचमा मेरी 
सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सहो है और मुझे इस बात 
की जानकारी है कि यदि प्रस्तुत किए गए प्रकिनी/ सूचना का कोई माग 
कसी भी समय मिप्या या प्रामक पाया जाता है तो परियोजना को नामंजू 
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(b ) Tho said Committee of experts shall have full right 

of entry and inspection of the site or, as the caso 
may be, factory premises at any timo prior to 
during or after the commencement of the opera 
tions relating to the project. 


Now , therefore , in exerciso of the rowers conferred by 
sub - section ( 1) and clauso ( V ) of sub -section ( 2 ) of section 
3 of tho Environment (Protectičn ) Act, 1986 (29 of 1986 ) 
road witb clause ( d ) of sub - rule (3 ) of rule 5 of the Environ 
mont (Protection ) Rules, 1986 , the Central Government here 
by directs that on and from the Jato of publication of this 
notification in the Official Gazetto , expansion of moderniza 
tion of any activity if pollution load is to excecd the exist 
ing one, or new project listed in Schedule I to this notifica 
tion , shall not be undertaken in any part of India unless 
it has been accorded environmcntal clearance by the Central 
Goverpment in accordanco with the proceduro heroinafter 
spocified in this notification ; 


(c ) Tho Impact Asscosment Agency will prepare a set of 

recommendations based on technical assessment of 
documents and data , furnished by thc project au 
thorities supplemented by data collected during 
visits to sites or factories and interaction with 
affected population and environmental groups. Sum 
mary feasibility reports , along with the dotalled E 
vironmental Management Plans , the recommenda 
tion and the conditions subject to which environ 
mental clearance is glven shall be made availablo 
to tho concerned partics or cīvironniental groups on 
request. Comments of the public may be solicit 
ed, if so recommended by IAA within 30 days of 
receipt of proposal, in public hearing arranged for 
thc purpose after giving one dionth notice of such 
hearings in at lcast two powspapers. 


2 Requirements and procedure for sceking covironment 
clearance of projects : 


I (a ) Any person who desires to undertake any project in 

any part of India or the crpnosion or modernisa 
tion of any existing industry or project listed in 
tho Schedule shall submit an application to the 
Socrotary , Ministry of Evironment and Forcats, 
Now Delhi. 


Public shall bo provided access to tho summary of tho 
project reports and Environmental Management Plans at the 
Headquarters of the Impact Assessment Agency , 


The application shall be made in the proforma specified 

in Schedule II to this notification and shall be 
accompanied by a detailed project report which 
shall, inter alia , include an Environmental Impact 
Assessment Report and in Envircnplent Manage 
ment Plan propared in accordance with the guide 
lincs issued by the Central Government in the 
Ministry of Environment and Forests from time to 
time. 


The assessment shall be completed within a period of 
three months on receipt of the requisite documents and 
data from the project authorities and completion of public 
hearing were required and decision conveyed within a maxi 
mum of 30 days thereafter. No work , preliminary or other 
wise , relating to the setting up of he project may be under 
taken till the environmental site clearance is obtained. 


( b ) Caso rejected due to submission of insufficient or 

Inadequate data and Action Plang may be review 
od as and when submitted with complete data and 
Action Plans. Submission of incomplete data for 
the second time would itself be a sufficient icason 
for the Impact Assessment Agency to reject tho 
caso summarily . 


IV , In order to enable the Impact Assessment Agency 

concerned to monitor effectively the implementation of 
the recommendations and conditions subject 10 
which the environmental clearance has been given , 
the project uuthorities concorded shall submit a 
half - yearly report to the cojicointed agency . Impact 
Assessment Agency will make cumplir nce reports 
publicly available . 


II In case of the following site specified projects : 

(a) mining; 
(b) pit-head thermal power stations; 


V . If no comments from tho Impact Assessment Agency 

deceived within the time limit, the project would 
be deemed to have been approved as proposed by 
project authorities. 


(c ) hydro -power, major irrigation projects and / or their 

combination including flood control; 


3 . Nothing contained in this Notification shall apply to ; 


(d ) ports and harbours (excluding minor ports). 


The project authorities will intimato the location of tho 
project site to the Central Gov rament in the Ministry of 
Environment and Forcats while initiating any investigation 
and surveys. The Contral Government in the Ministry of 
Environment & Forests will convey a decision regarding tuit 
ability or otherwise of the proposed sito within a maximum 
period of thirty days. Tho raid sito learance will be grant 
od for : 


(a ) any timo falling under entry Nos. 3 , 18 and 20 of 

the Schodule - I to be located or proposed to be 
located in the areas covered by the Notification s 
SO No. 102 ( E ) dated 1st February , 1989 ; S . O 
114 ( E ) dated 20th February , 1991 and S .O . No, 
319 ( E ) dated 7th May, 1992 


(b ) any item falling under ontry Nos. 1, 2 , 3 . 4 , 5 , 7 , 

9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 25 and 27 of Schedula1 
if the investment is loss than Rs. 50 croros. 


- a sanctioned capacity or for any mining lease ; 
- 500 ha or above arca , if so required , for prospect 

ing and exploration of minorne. 
and it will be valid for a period of Ive ycare for commenc 
ing the construction , operation or mining. 


III (a ) Tho summary feasibility report submitted with the 

application shall be evaluated and a scused by the 
Impact Assonsment Agency at tlie Central Govern . 
ment in consultation with a Committce of experts, 
having a composition as specified in Schedulo - TII of 
this Notification , The Impact Assement Agency 
( IAA ) would be the Union Ministry of Haviron . 
ment and Forests . The Committee of Experts men 
tioned above shall be constituted by tho Impact 
Assosamont Agency concerned or such other body 
under Contral Government puthorised by Impact 
Assessmont Agency in this itgard . 


(c ) any item reserved for Small Scalc Industrial sector 

with inyestments less than Rs. 1 croro . 
4 Concealing factual data or submission of falsc , mislead 
ing data / reports , decisions or recommendations would load 
to the project being rejected -approv: ), If granted esslios on 
the basis of false data , would also be revoked . Misleading 
and wrong information will cover the following: 
- - False information . 

False data . 
Engincoring reports 
Concealing of factual data 
False recommendations or decisions. 

(No. Z - 12013 /4 /89 -IA -I) 
R . RAJAMANI, Secy . (F & F) 
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SCHEDULE - I 

(Sec paras 1 and 2 ) 
LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL 
CLEARANCE FROM THE CENTRAL GOVERNMENT 


SCHEDULE - II 
[ See Sub- paru 1(a) of Pará 3] 

APPLICATION FORM 
1. (a) Name and Address of the project proposed : 
(b ) Location of the projects: 

Name of the placo : 
District, Tohşil: 
Latitude /Longitude : 
Neurest Airport /Railway Station : 


1 . 


1 . Nuclear Power and related projects such as Heavy 

Water Plants, nuclear fuel complex , rare earths. 
River Valley projects including hydel power, major 
irrigation and their combination including food 
control. 
Ports , Harbours , Alrports (excopt minor porte and 
harbours ) , 
Petroleum Refineries including crude and product 
pipelincs. 
Chernical Fertilizors (Nitrogonous and Phosphatic) 
other than single superphosphate). 
Pesticides (Technical). 
Petrochemical complexcs (Both Olefinic and Aroma 
tic ) and Petro -chemical intermediates such as DMT, 
Caprolactam LAB etc . and production of basic 

plastics such as LLPDE , HPDE , PP PVC . 
8 . Bulk drugs and pharmaceuticals 

Exploration for oil and gas and their proluction , 

transportation and storago . 
10 . Synthetic Rubber. 
11. Asbestos and Ashestos produots, 
12 . Hydrocyanic acid and its derivatives. 
13 (a ) Primary metallurgical Industries ( such as produc 

tion of Iron and Steel, Aluminium , Copper Zinc , 

Lead and Ferror Alloys ). 
( b) Electric prc furnaces (Mini Slol Plants ). 
14, Chlor alkall inlustry . 
15. Intogtatod paint complex including manufacture of 

tegins and basic raw materials required in the many 

facture of paints. 
16 . Viscose Staplo fibro and flament yarn . 
17 . Storage batteries integrated with manufacture of 

oxides of lead and lead antimony alloy . 


(c ) Alternate sites examined and the reasons for selecting 

the proposed site : 
( d) Does the site conform to stipulated land use as per 

local land usc plan ; 
2 . Objectives of the project : 
3. (a) Land Roquirement: 

Agriculture Land ; 
Forest land and Density of vegetation . 

Other (specify ;: 
(b ) (1) Land use in the Catchmentſwithin 10 Kms, radius 

of the proposed site 
( ii ) Topography of the area indicuting gradient, as 

pects and altitudo ; 
( iii) Erodability classification of the proposed land ; 
(c ) Pollution sources existing in 10 km . radius and their 

impact on quality of ajr , water & land ; 
( 1 ) Distance of the nearest National Park / Sanctuary / 

Biosphere Reserve /Monuments / heritage site ,/ Reserve 

Forest : 
(e) Rehabilitation on plan for querrics /borrow atcas : 
(1) Green belt plan : 

(8) Compensatory ufforestation plan : 
4 . Climate and Air Quality : 

(a) Windrose at site ; 
(6 ) Max . / Mir . /Mean annual temperaturo 
(c) Frequency of inversion : 
(d ) Frequency of cyclones tornadoes/cloud burst : 
(e ) Ambient air quality data : 
(f) Nature & concentration of emission of SPM , Gas 

( Co, Co ,, NOx, CH , etc.) from the project : 


18 . 


Al tourism projects between 2000 — 500 meiere of 
High Water Ulat and ai loiations with an elevation 
of more than 1000 meters with investment of moro 
than Ru 5 crores. 


Thortaal Power plants . 
20 . Mining projects (with leases more than 5 hectares ). 

Highway Projects, 
22. Tarred Roads in Himalayas and or Forest arcas. 
23 , Distleries 
24 . Raw Stins ord Hiden , 
25 . Pulp, paper and acwsprint. 

Dyer 
27. Cemont 
28. Foundria ( n. fividual). 
29. Electroplating. 


5 . Water balance ; 

(a ) Water balance at sito : , 
(b ) Lean season water availability ; 

Water Requirement : 
(c ) Source to be tapped with compoting users (River, 

lake, Ground , Public supply ) : 
(d ) Water quality : 
(e) Changes observed in quality and quantity of ground 

water in the last 15 ġears and present charging & 
extraction details : 


( f), (i) Quantum of waste water to be released with 

treatmont dotails : 
(II ) Quantum of quality of water in the recelving body 

before and after disposal of solid wastes: 
(ii) Quantum of waste water to be icloased on land 

and type of land : 


[YTT II — QT 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपक्ष : मसाधारण 


( ) (1) Details of reservior water quality with necessary 

Catchment Treatment Plan ; 
(ii) Command Area Development Plan ; 


proolct be rejected and the plearanco given , if any, to the 
project is likely to be revoked . * t our out and cost, 


Signature of the applicant 
with DAB and full addicm . 


6 . Solid wastes : 

(a ) Nature and quantity of solid wastes generated . 


Dato . 
Placo : 


(b ) Solid waste disposal method: 


Given under the seal of 
Organisation on behalf of 
whom the applicant ix 
signing . 


In respect to item for which data are not required or is not 
aynilable as per the declaration of project proponent, the 
procjet would be copsidered up that basis 


7 . Noise and Vibrations: 

(a) Sources of noise und Vibrations ; 
(b ) Ambient noise level: 

( C) Noise and Vibration control measures proposed ; 
(d ) Subsidence problem if any with control moasures : 


SCHEDULE III 

[Sce sub -para (Il (a ) of Para 3 ) 
COMPOSITION OF THE EXPERT COMMITTEES FOR 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 


8. Power requirement indicating source of supply : Comp 
letc environmental details to be furnished separately , if cap 
tive power unit proposed ; 


1 . The ovaluation and assessment of development projects 
at the Central or State level will be undertaken by Experts 
Committees consisting of experts in cach disciplino constituted 
åg under : 


9 . Peak labour force to be deployed giving details of: 

Endemic hçalth problems in the area due to waste 
water fuir /soil borne diseases: 
Health care system existing and proposal : 


10 . (a ) Number of village and population 

to be displaced : 


(b ) Rebabjlitation Master Plan : 


11. Risk assessment report and Diaster Management Plan : 


12 . (u ) Environmental Impact Assessment ) Report 

(b ) Environment Management Plan : prepared as per 
( c ) Detailed Feasibility Report : 1 guldelines of 
(d ) Duly filled in questionnaire 

time to time 


(i) Eco -System Management 
( ii) Air / Water Pollution Control 
( ili ) Water Resource Management 
( iv ) Flora / Fauna conservation and management 
( v) Land . Use Planning 
(vi) Social Sciences / Rehabilitation 
(vii ) Project Appraisal 
( viii) Ecology 
( ix ) Environmental Health 

(x ) Subject Area Specialists 
(xi) Representatives of NGOs / persone concerned with 

environmental issues, 
2 . The Chairman will be outstanding and experienced eco 
logist or environmentalist or technical professional or wide 
managerial experience in the reluvant development sector , 

3 . The representative of Impacto Assessment Agency / Cen . 
tral / State will act as a Momber- Secretary . 

4 . Chairman and Members will gerve in their individual 
capacitics except those specifically nominated as representa 
tives. 

5. The Membership of a Committee shall not exceed 15. 


13. Details of Environmental Management Cell: 


I hereby give an undertaking that the data and information 
given above aro true to the best of my knowledge and belief 
and I am aware that if any part of the data / information 
submitted is found to be false or mislcading at any stage, the 
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